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Redogörelse  (dagbok) 
för  arbetena  vid  Köln j ärv  20/7  — 10/ 8 1946 . 


Lärdarren  70,7. 

Bekpersonol  1 + 1 anlänt  kl  1450. 

Arbetsstyrka  1 + 4 anlänt  kl  1600. 

Utfört  arbetei  1600  - 2030.  400  nt  a.ilndng  nsä- 
ola^splatsen  'jencuGökt . 

Söndagm  21.7* 

Arbetsstyrki  2+6* 

Utfört  arbote  1 0745  **  1030.  Sändning  : ed  jardsand 
och  utstakning  ar  anräde  1 enl  ski  g. 

22-7. 

Arbetestyrla  2 + 6,  frän  1600  2 + 10, 

Utfört  arbo te 1 0745  - 1015.  (bräde  1 försigscadat. 
(ytterligare  ntrl  anlänt). 

Tisda*  :on  25.7. 

Arbct  3sty ifci  s 2 + 10  efter  kl  1530  2 + 12. 

Utfört  arbote*  0745  - 1030.  Spännande  or  f är;}  lin  or 
och  sökande  inon  oiirode  nr  2. 

Onsdagen  24.7. 

Arbetsstyrka*  2 + 12  • 

Utfört  arbetet  0745  “ 1030.  (bräde  2 fullständig 

genen  sökt. 

Scrcdagen  25.7. 
#,«?,» 

Arbetsstyrka  2+12. 

Utfört  arbete*  0745  - 1015.  Flyttning  av  frj linor 
till  oinräde  3»  sa:  gencasökts. 

LÖidafion  27  J. 

'jbetsctyrkx  3 + 12. 

Utfört  arbote  1 0745  - 1300.  Sondning  avslutad  Inan 
aarjde  3»  f är  j lina  till  enröde  4*  (bräde  1 a 

nästan  klart. 

llåndocen  29*7. 

Arbetsstyrka  2 + 11. 

Utfört  arbete*  0745  - 1800.  Söndring  inen  o-irade  4 
63  nu 

Avlösning  av  personal.  Bl.projsölriingsapparat  an- 
länt. By  nad  av  flotte  och  färj linor. 

Hedagen  50.7. 

Arbetcstyrka*  2 + 11  + civing. 

Utfört  arbete*  0745  - 1000.  Sölming  med  el.nrojoök- 
ningoapparat  lnai  ett  aaräde  av  50  x 100  n.  Rsk  av 
djupförhållandena  vid  Eulnjäxvs  utlopp. 

